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ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 


ಸು೦ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಹಾಗೂ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: 


| ಹಾಗೂ 


ಯಾವ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ದಾರರೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 


ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆ 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು |" 


ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ 
ನಗರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 
ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1000.00 ಕೋಟಿ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.' 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.2400 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ  ರೂ.29625 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 
ರೂ.590.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈವರೆಗೆ ರೂ.397.00 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಡಿ 
51 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 5 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೆಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕಾಮವಾರಿವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ  ಕಾಲಾಮಿತಿಯ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 


ಆ) 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 


ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು 
ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ನಷ್ಟ 
ಅನುಭವಿಸುತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆ. ಯು.ಐಡಿಎಫ್‌.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ : 2447 ನೀರು ಸರಬರಾಜು. 
ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 6A! ವತಿಯಿಂದ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ನಗರದ 
ಮಾಸ್ಕರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರವೇ 
ರಸ್ತಗಳ Right of Way (RoW) ಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ 
ನಂತರವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 


ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಹಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಈ ವಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01.02.2022 ಮತ್ತು 02.02.2022 
ರಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಮಳದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ | 
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ 
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಇದಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ 
ಅಧ್ಯಕೆತೆಯಲ್ಲಿ Hh Power Steering Committee (HPSC) 


ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ವಿರ್ದೇಶಕ 


ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ: ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಸಾ: ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡಾ] 
ಹಾಗೂ ' ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ನಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ] 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. -. 


ಇ) 


ಮಂಗಳೂರು 
ಸಿಟಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೆ ಬಸ್‌ ವಿಲ್ದಾಣ 
ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯೂ 
ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ; 


ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 


ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಳೆ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ಮಾಣ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಜೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಆದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ 
ಬಸ್‌ ವಿಲ್ಮಾಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು 
ಮಹಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ 


-ಕಾಮಗಾಠಿಯನಸ್ಥ- ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, -ಸದರಿ--ಕಾಮಗಾರಿಯು |- 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಿಟಿ 
ಯಾವ 


ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಜೂನ್‌-2023ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಈ 
ಕಾಲಾಮಿತಿಯೊಳಗೆ . ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟುವಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 


ಸದರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು 
ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಮಾಣಕೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ನೇರ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ 
ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ 


(ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ 
ರೈಲ್ಟೆ ನಿಲ್ಮಾಣಕೈೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ: ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಲಖ್ಯೆೇವಅ”ಇ 45 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2022 
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